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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 105 


12 Απριλίου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΗΛΕΩΣ 
ΕΔΡΑ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 

Αριθ. Πρωτ. 804 

Ο Δήμαρχος Νηλέως προκηρύσσει δημοπρασία, με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης - 
αριθμητικά και ολογράφως - στις τιμές του τιμολογίου 
των ομοειδών ομάδων εργασιών όπως φαίνονται στη με¬ 
λέτη και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/1985 «Περί κατα¬ 
σκευής Δημοσίων Έργων», για την εκτέλεση του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις παραλίας Αγκάλης Αγίας Άννας και 
παραλίας Φραγκάκης Αχλαδιού», με την προϋπόθεση μη 
αποδοχής αρνητικής έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 παρ. 3 του Π.Δ/τος 609/1985, το Ν. 1418/84 
«Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», το Ν. 
2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 
και άλλες διατάξεις», το Π.Δ. 171/87, το Π.Δ. 23/93, το Ν. 
2576/98. Ειδικότερα εφαρμογή έχουν η παρ. 5α του άρ¬ 
θρου 1 του Ν. 2229/94 για χαμηλές προσφορές, το άρθρο 
1 της υπ’ αριθμόν Υπουργικής απόφασης προσδιορισμού 
του συντελεστή ρ ή Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402 του Ν. 2576/98 
ή Δ17α/05/42/Φ 1402/2.8.2000 ΥΑ, η εγκύκλιος 27/98, το 
Π.Δ. 609/85Γ το Ν. 2940/6.8.2001 και την αρ. Πρωτ. 
Δ17α/03/45/ΦΝ430/30.8.2001 εγκύκλιο 22 του ΠΕΧΩΔΕ, 
για το Μ.Τ. το ρ των υπολογισμών από ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

Δεκαδικά υπολογισμού ποσοστού εκπτώσεων δύο (2). 
Δεκαδικά γινομένων για ομαλότητα Μηδέν (0). 

Δημοπρατούμενος Προϋπολογισμός: 319.134 Ευρώ 
(χωρίς το ΦΠΑ). 

(Η πιθανή αναθεώρηση, δεν περιλαμβάνεται στον προ¬ 
ϋπολογισμό του έργου, εκτός αν ειδικά αναγράφεται). 
(Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός: 82.171,68 Ευρώ, ο 
οποίος προέρχεται από ΕΤΠΑ. 

Το ποσό του Φ.Π.Α. είναι: 57.444 Ευρώ. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου είναι: 376.600 
Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15.5.2002, ημέρα Τετάρτη 
στα γραφεία του Δήμου (Νηλέως) με ώρα λήξης παραλα¬ 


βής προσφορών την 11 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επι¬ 
τροπής του διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς, κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένες στα ΜΕΕΠ ως εξής: 

α) Με έδρα το Νομό Εύβοιας: εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις Γ τάξης ως και Ε' τάξης εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) με έδρα εκτός Νομού Εύβοιας: εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Γ τάξης και Δ' τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

γ) με έδρα δύο όμορους Νομούς: εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Γ'τάξης ως και Ε'τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, καθορί¬ 
ζεται σε ποσοστό 2% στο δημοπρατούμενο προϋπολογι¬ 
σμό, δηλαδή, στο ποσό των 6.382,68 Ευρώ και πρέπει να 
απευθύνεται προς τον Ο.Τ.Α. Νηλέως και να βεβαιώνεται 
ότι με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο (άρθρα 
23 και 27 παρ. 6του Π.Δ. 609/85). 

Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές, ΔΕΝ επιτρέπεται 
να έχουν προθεσμία ισχύος μικρότερη από 90 (ενενήντα) 
ημέρες. 

Αν η Δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιονδήποτε λό¬ 
γο ή υποβληθούν ενστάσεις θα επαναληφθείτην επόμενη 
εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. 

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων, θα συ¬ 
μπληρώνονται ΜΟΝΟ επίτου εντύπου που χορηγεί η Υπη¬ 
ρεσία (ΤΥΔΚ) ή ο Ο.Τ.Α. Νηλέως. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της ΤΥΔΚ - Ν. Εύ¬ 
βοιας, Ερμού 29, Τ.Κ. 34100 - Χαλκίδα, (τηλ. 0221-74444, 
29024) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στα 
γραφείατου Ο.Τ.Α. (Νηλέως), Αγία Άννα (Τ.Κ. 34010, (τηλ. 
0227-61212,61220). 

Αγ. Άννα, 3 Απριλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ 
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( 2 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1157 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.), 
προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με προ¬ 
σφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τι¬ 
μών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι¬ 
μών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου: 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/ 
84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 
2229/94 (ΦΕΚ Α' αριθμ. Φύλλου 138/31.8.1994), και τα 
Προεδρικά Διατάγματα 609/85 και 23/93 ως ισχύουν σή¬ 
μερον, τις διατάξεις του νόμου 2940 (ΦΕΚ 180/6.8.2001), 
τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 2576/98 για τη 
«Βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων έργων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25Α79.2.98), την αριθμ. 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402 από Υπουργική απόφαση για τη δια¬ 
δικασία ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής Δημοσίου 
έργου, προϋπολογισμού Μελέτης 248,703.26 Ευρώ χω¬ 
ρίς Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, την 
8.5.2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επιδό- 
σεως προσφορών) στα γραφεία του Οργανισμού Ανά¬ 
πτυξης Δυτικής Κρήτης, Παράρτημα Ρεθύμνου Ε. Μα- 
ρούλη 36,τηλ. 0831027501. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Πρώτης τάξης και άνω 
για έργα Οδοποιίας σύμφωνα με το Ν. 2940/2001 άρθρο 
4 παράγραφος 40 εδάφιο γ. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
4.974,06 Ευρώ δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της 
μελέτης του έργου και θα απευθύνεται στον Οργανισμό 
Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης. 

Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου, 
ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφήςτης σύμβασης. 

Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στα γραφεία του 
Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Χανιά, 8 Απριλίου 2002 

Ο Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1158 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.), 
προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με προ¬ 
σφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τι¬ 
μών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποιημένων τι¬ 
μών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης, για την κατασκευή του έργου: 
«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Ν. 2229/94 (ΦΕΚΑ’ αριθμ. Φύλλου 138/31.8.1994) και τα 
Προεδρικά Διατάγματα 609/85 και 23/93 ως ισχύουν σή¬ 


μερον, τις διατάξεις του Νόμου 2940 (ΦΕΚ. 180/6.8.2001), 
τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 2576/98 για τη 
«Βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων έργων 
κοι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25Α79.2.98), την αριθμ. 
Δ17α/08/ 16/ΦΝ 402 από Υπουργική απόφαση για τη δια¬ 
δικασία ανάδειξης του αναδόχου κατασκευής Δημοσίου 
έργου, προϋπολογισμού Μελέτης 87,045.44 Ευρώ χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή, την 
8.5.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επιδό- 
σεως προσφορών) στα γραφεία του Οργανισμού Ανά¬ 
πτυξης Δυτικής Κρήτης, Παράρτημα Ρεθύμνου Ε. Μα- 
ρούλη 36, τηλ. 0831027501. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για 
έργα Οδοποιίας και Α1 και άνω για έργα Υδραυλικά, σύμ¬ 
φωνα με το Ν. 2940/2001 άρθρο 4 παράγραφος 40. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.740,90 Ευρώ δηλαδή το 2% του προϋπολογισμού της 
μελέτης του έργου και θα απευθύνεται στον Οργανισμό 
Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης. 

Η συνολική προθεσμία αποπερατώσεως του έργου, 
ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και αρχίζει από την ημερο¬ 
μηνία υπογραφής της σύμβασης. Περισσότερες πληρο¬ 
φορίες, δίδονται στα γραφεία του Οργανισμού Ανάπτυ¬ 
ξης Δυηκής Κρήτης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Χανιά, 8 Απριλίου 2002 

Ο Γενικός Διευθυντής 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ 

-*- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καλλιθέας Ν. ©εσ/νίκης, προκη¬ 
ρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα των επιμέρους 
ποσοστού εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών επί του τιμολογί¬ 
ου και του προϋπολογισμού της υπ’ αριθ. 149/2001 μελέτης, 
που συνέταξε η ΤΥΔΚ Ν. ©εσ/νίκης για την κατασκευή του 
έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Πενταλόφου». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 Απριλίου ημέρα Τετάρ¬ 
τη στο Δημοτικό Κατάστημα στον Πεντάλοφο Θεσσαλο¬ 
νίκης από την αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρα¬ 
σιών, ώρα λήξης παράδοσης προσφορών η 11η π.μ. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξειςτου Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημο¬ 
σίων Έργων» του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων» όπως αμφότερα συμπληρώθη¬ 
καν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, του 
Π.Δ/τος 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν καιγνωμοδο- 
τούν κ.λ.π.» και την Υπ. απόφαση Δ17α/03/7Ι/ΦΝ 402/98 
για το συντελεστή ρ. 

Το έργο θα καλυφθοί από το πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. 

ΟΠροϋπολογισμόςτηςδαπάνηςτων δημοπρατουμένων 
εργασιών ανέρχεται σε 117.400.00 Ευρώ (χωρίςτοΦ.Π.Α.). 
Διατιθέμενη για το 2002 πίστωση 138.532.00 Ευρώ. 

Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε 
έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

Η εγγύηση για τη συ μμετοχή στο διαγωνισμό παρέχεται 
προς το Δήμο Καλλιθέας, ορίζεται σε δυο χιλιάδες τρια¬ 
κόσια σαράντα οκτώ (2.348) Ευρώ και βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ίσου ποσού γραμματίου του Ταμείου Παρα- 
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καταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής Επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), που θα έχει συ- 
νταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες τύπους για το Δημόσιο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή κοινοπραξίες όπως 
κατωτέρω: 

1) Β’ τάξης και άνω για έργα Υδραυλικά 

2) Β' τάξης και άνω για έργα Η/Μ 

σύμφωνα με το νόμο 2940/6.8.2001 και οι οποίοι πρέπει 
να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και της μελέτης, 
καθώς και τα έντυπα προσφορών μπορούν να λάβουν 
γνώση οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφείατου Δήμου Καλ¬ 
λιθέας (έδρα Δημοτικό Διαμέρισμα Πενταλόφου) τις ερ¬ 
γάσιμες ώρες καιημέρες (Τηλ. 788-244, Ραχ 787-114). 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΖΗΣ 
-♦- 

(5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 1704 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Καρλόβα- 
σι Σάμου 83200 τηλ.0273-0-82028, ίαχ 0273-0-82009. 

2. Διαδικασία ανάθεσης και Είδος σύμβασης: Ανοιχτός 
διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανά¬ 
δειξη αναδόχου εστιάτοραγιατη σίτιση των φοιτητώντης 
Πανεπιστημιακής Μονάδας Σάμου. 

3. Τρόπος υποβολής των προσφορών: Η κάθε προσφο¬ 
ρά θα περιλαμβάνει το σύνολο της σίτισης. Προσφορές 
που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο της σίτισης θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η κατακύρωση θα γίνει 
σε ένα προμηθευτή για τη σίτιση βάσει των όρων του προ- 
κηρυσσόμενου διαγωνισμού. 

4. Προϋπολογισμός του έργου: 208.413 ευρώ, συμπε¬ 
ριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

5. Παραλαβή τωντευχών διακήρυξης: Αντίτυπα της δια¬ 
κήρυξης και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι να ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
από το Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστη¬ 
μίου Αιγαίου, κτίριο Λυμπέρη, Καρλόβασι Σάμου, τηλ. 
0273-0-82028. 

6. Υποβολή προσφορών: 

Ημερομηνίαλήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 
Η 17 Μάίου 2002 και ώρα 13 μ.μ. 

Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστή¬ 
μιο Αιγαίου, Γ ραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, κτίριο Λυμπέ¬ 
ρη, Καρλόβασι Σάμου 83200. 

Υπόψιν Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου εστιάτοραγιατη σίτιση των φοιτητών 
της Πανεπιστημιακής Μονάδας στη Σάμο. 

Γλώσσα που θα συνταχθούν. Η Ελληνική. 

7. Αποσφράγιση προσφορών: 

Πρόσωπα που θα παρίστανται κατά την αποσφράγιση 
των προσφορών. 

Η Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του δια¬ 
γωνισμού και ένας εκπρόσωπος από κάθε υποψήφιο που 
θα οριστεί με επιστολή που θα συνοδεύει την προσφορά 
με πρόσθετο εξωτερικό φάκελο και θα εξουσιοδοτηθεί να 
παρίσταται. 


Ημερομηνία - ώρα - τόπος αποσφράγισης των προσφο¬ 
ρών: 20 Μάίου 2002, ώρα 11.00, Γ ραφείο Φοιτητικής Μέ¬ 
ριμνας, κτίριο Λυμπέρη, Καρλόβασι Σάμου 83200. 

8. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Εγγυητική - 
επιστολή 10.420,65 ευρώ από αναγνωρισμένη Τράπεζα 
(5% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού του διαγωνι¬ 
σμού), ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και μέχρι 
την υπογραφή της σύμβασης, σε περίπτωση κατακύρω¬ 
σης του διαγωνισμού. Προσφορές συμμετοχής στο δια¬ 
γωνισμό, χωρίς την εν λόγω εγγυητική επιστολή θα απορ¬ 
ρίπτονται. Σε περίπτωση που ο καταθέτης δεν κηρυχθεί 
ανάδοχος, η εγγύηση επιστέφεται εντός 15 ημερών. 

9. Χρονικό διάστημα που δεσμεύεται ο προμηθευτήςα- 
πό την προσφορά του: Τριάντα (30) ημερολογιακές ημέ¬ 
ρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. Κριτήρια για την ανάθεση της σύμβασης: Η συμφε¬ 
ρότερη προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα 
έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού. 

11. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Οι σχετι¬ 
κοί με το αντικείμενο του διαγωνισμού προμηθευτές εφό¬ 
σον είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

12. Απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών. 

13. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 8 Απριλί¬ 
ου 2002. 

14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στο τεύ¬ 
χος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως και στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 8 Απριλίου 2002. 

15. Η σύμβαση που θα υπογράφει καλύπτεται από τη 
συμφωνία ΘΑΤΤ. 

16. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Μυτιλήνη, 8 Απριλίου 2002 

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΡΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 337 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Π.Υ.Α. 
Ρίου (Δ.Ε.Υ.Λ.Ρ.) Ν. Αχαιός προκηρύσσει με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Επείγοντα 
και συμπληρωματικά έργα ύδρευσης Δ.Δ. Ρίου» κατά το 
σύστημα της συμπλήρωσης της προσφοράς επί μέρους 
ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμέ¬ 
νο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας και 
με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του Ν. 
1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 21.8/99 και το Ν. 
2940/01, προϋπολογισμού 238.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.5.2002 ημέρα Τετάρτη και 
από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στο κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στο Ρίο Ν. 
Αχάίας (Αθηνών 6) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. 
με υπάρχουσα πίστωση το ποσόν των 234.776,23 Ευρώ 
για το έτος 2002. 
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Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

• Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ. Β' Αναβ/νο τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
σύμφωνα με την παλαιά κατάταξη, καθώς και Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων αντιστοίχου τάξεως βάσει του Ν. 2940/01. 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν, 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 
171/87, του Π.Δ. 23/93, του Ν. 2229/94, ταυ Π.Δ. 410/95, 
του Ν. 2576/98, του Π.Δ. 218/99, του Π.Δ. 334/00 και του 
Ν. 2940/01, καθώς και τις τροποποιήσεις τους. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου πέντε (5) 
ημερολογιακοί μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλ. ποσό 4.695,52 
Ευρώ και βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Τα¬ 
μείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), συνταγμένη σύμφωνα μετοντύπο 
που ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85 και 
του Ν. 2229/94, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενήντα ημέ¬ 
ρες και θα απευθύνεται προς το Φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν από τα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στο Ρίο Ν. Αχάίας, Αθηνών 6, (Τυ- 
ροπάνη Κων/να τηλ. 0610/990.800) ή στηνΤΥ.Δ.Κ. της Δι¬ 
εύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Αχάίας, 
Τσαμαδού 48, Πάτρα (Κ. Καραγιάννης τηλ. 0610/ 
314.894) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν 
γνώση της μελέτης και μπορούν να προμηθευτούντα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Διεύθυν¬ 
σης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Αχάίας. 

Ρίο, 9 Απριλίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘ.ΖΕΡΒΑΣ 

-Φ- 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. ΔΤΥ 4614 

Η ΔΤΥ Ν.Δ. Ροδοπης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό μεταξύ ειδικευμένων εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων άρθρο 4 παρ. 1, εδ.ατου Ν. 1418/84, με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία, άρθρο 4 παρ. 2 εδ.ατού Ν. 1418/84, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. 2229/94 και το 
Ν. 2940/2001 και σύστημα υποβολής προσφορών το σύ¬ 
στημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογί¬ 
ου,σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 609/85,όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με τοΠ.Δ. 218/99, για την ανάδειξη αναδόχου 
που θα εκτελέσει το έργο: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ- 
ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ - Ν. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογι¬ 
σμού 293.471,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 8 Μάίου 2002 και 
ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) μπρο¬ 
στά σε επιτροπή που θα συστήσει η Νομαρχία Ροδόπης 
στα γραφεία της ΔΤΥΝΔ Ροδόπης στο Διοικητήριο, 3ος 
όροφος. 


Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμμα¬ 
τος ΣΑΕ 031 και βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Γ’ τάξης και 
άνω, για έργα οδοποιίας. Στη θέση των επιχειρήσεων Γ 
τάξης για έργα οδοποιίας μπορούν να συμμετάσχουν σε 
κοινοπραξία δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις Β’ τάξης 
υπό τις προϋποθέσεις του αρθρ. 3 της απόφασης 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.85τουΥΠΕΧΩΔΕ. 

Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις πρώτης τάξης της 
νέας διαβάθμισης. Στη θέση των επιχειρήσεων πρώτης 
τάξης της νέας διαβάθμισης μπορούν να συμμετάσχουν 
σε κοινοπραξία δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις Α2 τά¬ 
ξης της νέας διαβάθμισης υπό τις προϋποθέσεις της πα¬ 
ραγράφου 42 του άρθρου 4 του Ν. 2940/2001. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία α' (οδοποιίας) του άρ¬ 
θρου 1 της απόφασης Δ17α/10/65/Φ.Ν.402/98. 

Γιατη συμμετοχή στη δημοπρασία, απαιτείται εγγύηση 
2% του προϋπολογισμού δηλαδή ποσού 5.869 Ευρώ και 
να απευθύνεται στη Δ/νση Τεχν. Υπ. Ν.Δ. Ροδόπης. 

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή τευχών 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ήμερες και ώρες στη ΔΤΥ Ν.Δ. Ροδόπης. 

Κομοτηνή, 8 Απριλίου 2002 
Ο Νομάρχης 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2672 

Ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Νομού ©εσ/νίκης, προ¬ 
κηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονά¬ 
δες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, 
χωρίς όριο, για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτό¬ 
στρωση οδικής σύνδεσης της έδρας του Δήμου Αγίου 
Αθανασίου με το Δ.Δ. Ανατολικού του Δήμου Χαλά- 
στρας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2576/98, Αρ. 
μελ. 8/2000 του Τμήματος Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου 
Αγίου Αθανασίου. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών ανέρχεται σε 167.797,85 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. 18%. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρό¬ 
γραμμα ΕΠΤΑ διαδημοτικής συνεργασίας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 του μηνάς Απριλίου του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό κατάστημα 
Αγίου Αθανασίου από την αρμόδια επιτροπή. 

Ώρα ενάρξεως παραλαβής των προσφορών η 10.00 
π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής τους η 11.00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για έρ¬ 
γα Οδοποιίας, ή Α2 τάξης και άνω σύμφωνα με το Ν. 
2940/2001 και οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν τα απα¬ 
ραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 609/85, του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 3.360 ευρώ (2% 
του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του 
ΤΣΜΕΔΕ που θα συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες 
τύπους για το Δημόσιο. 
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Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε 4 
ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της συμβάσε- 
ως. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του τμήματος Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Άγιος Αθανάσιος, 8 Απριλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2673 

Ο Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Νομού Θεσ/νίκης, προ¬ 
κηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονά¬ 
δες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, 
χωρίς όριο, για την κατασκευή του έργου: «Ασφαλτό¬ 
στρωση οδών Δ.Δ. Ξηροχωρίου», σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 2576/98, Αρ. μελ. 1/2000 του Τμήματος Τεχν. 
Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Αθανασίου. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών ανέρχεται σε 67.041,94 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 
18%. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από δημοτικούς πό¬ 
ρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 24 του μηνός Απριλίου του 
έτους 2002, ημέρα Τετάρτη, στο Δημοτικό κατάστημα 
Αγίου Αθανασίου από την αρμόδια επιτροπή. 

Ώρα ενάρξεως παραλαβής των προσφορών η 10.00 
π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής τους η 11.00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για έρ¬ 
γα Οδοποιίας, ή Α2 τάξης και άνω σύμφωνα με το Ν. 
2940/2001 και οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν τα απα¬ 
ραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 609/85, του Ν. 1418/84 καιτου Π.Δ. 171/87. 

Η εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται σε 1.345 ευρώ (2% 
του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.) και κατατίθεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του 
ΤΣΜΕΔΕ που θα συνταχθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες 
τύπους για το Δημόσιο. 

Η προθεσμία για την περαίωση του έργου ορίζεται σε 6 
ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή της συμβάσε- 
ως. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του τμήματος Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου κατά 
τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Άγιος Αθανάσιος, 8 Απριλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 5113 

Γνωστοποιείται ότι ο Δήμαρχος Χρυσούπολης προσκα- 
λεί τους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του 


Π.Δ. 609/85, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ. Δήμου Χρυσούπο¬ 
λης». 

Προϋπολογισμός: 682.500.00 Ευρώ (χωρίς αναθεωρή¬ 
σεις και Φ.Π.Α.). 

Χρηματοδότηση: Δημοτικά Έσοδα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Χρυ¬ 
σούπολης στις 8 Μάίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξης 
Δ1 ή 2Τ και άνω. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% (13.650 Ευρώ) και η σχετική 
εγγυητική θα απευθύνεται προς το Δήμο Χρυσούπολης. 

Ενημέρωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή την 
Τ.Υ.Δ.Κ. καιπρομήθεια θεωρημένου εντύπου προσφοράς 
απότηνΤ.Υ.Δ.Κ. 

Χρυσούπολη, 9 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΛΦΑΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής 
Αυτ/σης Κοζάνης (Δ.Τ.Υ.Ν.Α) διακηρύττει ότι την 8η 
Μάίου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη παρα- 
δόσεως προσφορών) στα Γ ραφεία της Δ/νσεως (Διοικη¬ 
τήριο 3ος όροφος), θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός με σύστημα δημοπρασίας την προσφορά επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης καθ’ ομάδες τιμών, με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για το 
έργο «Ανέγερση Νηπιαγωγείου» στο Δ.Δ. Τσοτυλίου του 
Δήμου Τσοτυλίου. 

Προϋπολογισμού δραχμών 440.200 Ευρώ με Φ.Π.Α. 

Δεκτές γίνονται εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Γτά- 
ξεως και άνω για έργα οικοδομικά και Β' τάξεως για έργα 
Η/Μ ή Κ/Ξ Β' τάξεως και άνω σε αναβάθμιση για έργα οι¬ 
κοδομικά με Β' τάξεως και άνω για έργα Η/Μ. 

Κατηγορία έργου δ σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17α/ 
10/65/Φ. Ν. 402/98. 

Για τη συμπλήρωση των προσφορών να ληφθεί υπόψιν 
η Δ 17α/07/37/Φ,Ν. 402/2000 Υπ. Απόφαση σε εφαρμογή 
του Ν. 2576/98. 

Εγγύηση συμμετοχής 7.461 Ευρώ δηλαδή 2% του προ¬ 
ϋπολογισμού μελέτης προς την Δ/νση Οικονομικών Υπη¬ 
ρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Κοζάνης. 

Οι Εργολάβοι Δημοσίων Έργων πρέπει να προσκομί¬ 
σουν δήλωση του Ν .Δ. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος 
των εν ενεργεία εργολαβιών τους σύμφωνα με το άρθρο 
5 Απόφαση ΕΔ2α/01/27/85 εις εκτέλεση της παραγρ. 7 
του άρθρου 16του Ν. 1418/84. Καθώς και βεβαίωση πλη¬ 
ρωμής χρήσης Μηχ/των Έργων (ΜΕ) σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 20 του Ν.2052/1992 και το Δ13ε/0/312/12.1.96 έγ¬ 
γραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Πληροφορίες δίδονται κάθε ημέρα τις εργάσιμες ώρες 
στα γραφεία της. 

Κοζάνη, 8 Απριλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. Κοζάνης 

ΠΑΣΧΟΣ I. ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρεθύμνης προκη¬ 
ρύσσει Δημόσιο Ανοικτό μειοδοτικό επαναληπτικό διαγω¬ 
νισμό για την προμήθεια ενός Κυλινδρικού Σιδερωτηρίου 
Ιματισμού. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.944,24 ΕυΒΟ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον επι¬ 
τροπής την 14η του μήνα Μάίου του 2002 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.30 π.μ. στη βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου. 

Τα τεύχη της διακήρυξης μπορούν να παραληφθούν 
από το γραφείο Προμηθειώντου Γ.Ν .Ν. Ρεθύμνου τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες από τις 8.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ. 

Τηλ. 0831-87201. 

Κάθε τεύχος της Διακήρυξης κοστίζει 15 ΕυΒΟ. 

Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει το Νοσοκομείο. 

Ρέθυμνο, 4 Απριλίου 2002 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΜΑΡΚΟΣ I. ΒΕΚΡΗΣ 
-♦- 

(13) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας διακηρύσσει ότι εκτίθεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, σε ανοικτό δια¬ 
γωνισμό η Προμήθεια σκυροδέματος 012/15, για το έρ¬ 
γο: «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων», προϋπολογισμού 
99.469 Ευρώ χωρίς Φ.ΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις 8 
Μάίου, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 11:00. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφοράς γίνονται 
δεκτά Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν την ανάλο¬ 
γη δραστηριότητα παραγωγής σκυροδέματος, κάτοχοι 
νόμιμης άδειας της αρμόδιας αρχής. 

Οι ανωτέρω θα υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους 
πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου που ανήκουν. Η εγγύη¬ 
ση συμμετοχής ορίζεται σε 1990 Ευρώ και κατατίθεται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρμ. υπάλληλος: Προϊστάκης Μ. 

Τηλ: 08420-90054 Εαχ: 08420-90062 
Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚ. ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ 


(14) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 


Προκειμένου ο Δήμος Πατρέων να προβεί στην προμή¬ 
θεια 2000 πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητ. 1.000 
λίτρων, με κλειστό διαγωνισμό, καλείτους ενδιαφερομέ¬ 
νους να καταθέσουν τα προβλεπόμενα από τη σχετική 
διακήρυξη δικαιολογητικά μέχρι τις 22.5.2002. 

Σχετικές πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών του 
Δήμου Πατρέων, Μαιζώνος 147, 1ος όροφος, αρμόδια 
Αγγελική Γεωργοπούλου τηλ. 966-244, κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα, όπου θα γίνεται και η παραλαβή των δι- 
καιολογητικών. 


Πάτρα, 27 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ 

-♦- 


(15) 

Β'Πε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - Κ.Α.Τ. 

ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ-Τ.Κ. 145 61 
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 


Αριθ. Πρωτ. 2837 

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ, προ¬ 
κηρύσσει Διεθνή Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσηςτηνχαμηλότερητιμή με γραπτές σφρα¬ 
γισμένες προσφορές για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002, ημέρα ΤΡΙ¬ 
ΤΗ και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών την 12.00 μες. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 284,666 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών τις εργάσιμες μέρες και ώρα από 10.00 
έως 13.00 μεσημέρι για κάθε σχετική πληροφορία. Γιατην 
λήψη της σχετικής διακήρυξης απαιτείται το ποσό των 
29,35 ΕΨΒΟ, πληρωτέο στο Ταμείο του Νοσοκομείο. 

Σημειώνεται ότι τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το 
Νοσοκομείο. 


Κηφισιά, 26 Μαρτίου 2002 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΧΡ. I. ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 


(16) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ 


Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής προ¬ 
κηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την 
καταπολέμηση κοινών και ανωφελών κουνουπιών. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει: 

Τόπος: Γραφείο Προέδρου Νομαρχιακής Επιτροπής 
17οχλ. Λ. Μαραθώνα Παλλήνη, κτίριο ΛΙΡΑ 1ος όροφος. 

Ημερομηνία: 8.4.2002 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα. 

Οι σχετικές προσφορές θα γίνονται δεκτές από ώρα 
11.00 έως 12.00. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό 
μπορούν να ζητούν πληροφορίες στα τηλέφωνα 6023.106- 
7 και να παραλαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης από τη 
Δ/νση Υγείας και Δημ. Υγιεινής (Επόπτες Υγείας) της Ν.Δ. 
Ανατολικής Αττικής, 17 χιλ. Λ. Μαραθώνα Παλλήνη, κτίριο 
«ΛΙΡΑ», 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Παλλήνη, 22 Μαρτίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Νομ. Επιτροπής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΑΣ 
-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
ΦΟΡΕΑΣ: Δ.Ε.Υ.Α. ΡΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 337 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. 
Ρίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) Ν. Αχάίας προκηρύσσει με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Επείγοντα 
και συμπληρωματικά έργα ύδρευσης Δ.Δ. Ρίου» κατά το 
σύστημα της συμπλήρωσης της προσφοράς με επί μέ¬ 
ρους ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπη¬ 
ρεσίας και με έλεγχο ομαλότητος των επί μέρους ποσο¬ 
στών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4βτου 
Ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 218/99 και το Ν. 
2940/01, προϋπολογισμού 238,000.00 ΕυρώχωρίςΦ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8.5.2002 ημέρα Τετάρτη και 
από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στο κατάστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ., στο Ρίο Ν. 
Αχάίας (Αθηνών 6) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. 
με υπάρχουσα πίστωση το ποσόν των 234.776,23 Ευρώ 
για το έτος 2002. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.ΕΠ, Β' Αναβ/νο τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 
σύμφωνα με την παλαιό κατάταξη, καθώς και Εργοληπτι¬ 
κές Επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων αντιστοίχου τάξεως βάσειτου Ν. 2940/01 Για τον 
διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατά- 
ξειςτου Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του ΠΑ. 171/87,του 
Π.Δ. 23/93, του Ν. 2229/94, του Π.Δ. 410/95, του Ν. 
2576/98, του Π.Δ. 218/99, του Π.Δ, 334/00 και του Ν. 
2940/01, καθώς και τις τροποποιήσεις τους. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου πέντε (5) 
ημερολογιακοί μήνες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου, δηλ. ποσό 4.695,52 
Ευρώ και βεβαιώνεται με την κατάθεση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Τα¬ 
μείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Λ.Ε.), συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο 
που ισχύει για το Δημόσιο και κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Π.Δ. 609/85 και 
του Ν. 2229/94, θα έχει ισχύ τουλάχιστον ενενήντα ημέ¬ 
ρες και θα απευθύνεται προς το Φορέα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν από τα 


γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στο Ρίο Ν. Αχάίας, Αθηνών 6, (Τυ- 
ροπάνη Κων/να τηλ. 0610/990.800) ή στην Τ. Υ.Δ. Κ. της Δι¬ 
εύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Αχάίας, 
Τσαμαδού48, Πάτρα (Κ. Καραγιάννηςτηλ. 0610/314-894) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της 
μελέτης και μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη δημο- 
πράτησης από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ.- Διεύθυνσης Αυ¬ 
τοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. Αχάίας. 

Ρίο, 9 Απριλίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘ.ΖΕΡΒΑΣ 

-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ 

Ο Δήμαρχος Πικρολίμνης Ν. Κιλκίς, διακηρύτει ότι δη- 
μοπρατείται το έργο «Ολοκλήρωση κρασπέδωσης πεζο¬ 
δρομίου Ξυλοκερατιάς», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 4 Π.Δ. 218/99, με το σύστημα ενιαίου ποσοστού 
εκπτώσεως επί των τιμών του τιμολογίου (προϋπολογι¬ 
σμού). 

Ο προϋπολογισμός του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. ανέρχε¬ 
ται στο ποσό των 32.331,40 Ευρώ, ο δε συνολικός προϋ¬ 
πολογισμός με το Φ.Π.Α, στα 38.151,00 Ευρώ με χρημα¬ 
τοδότηση από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 
Σ.Α.Τ.Α/ 2002. 

Ο μειοδοτικός διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατά¬ 
στημα στο Μικρόκαμπο Κιλκίς την 8ην του μηνάς Μάίου 
του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξηςτην 10ην 
πρωινή και λήξης την 11ην. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις, Α' τάξης και άνω για έργα οδοποιίας εγγεγραμμένες 
στα ΜΕΕΠ. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε 
δύο (2) μήνες και η εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό 2% 
επί του προϋπολογισμού τον έργου ήτοι 764,00 Ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του 
Δήμου Πικρολίμνης, τηλέφωνο 03410-98183. Και στα 
γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Κιλκίς, τηλέφωνο 03410- 
22363. 

Μικρόκαμπος, 5 Απριλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Τεχνικό Τμήμα 
Αριθ. Πρωτ. 2245 

Ο Δήμος Φλώρινας προκηρύσσει τακτική μειοδοτική 
δημοπρασία με σύστημα σφραγισμένης προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό άνευ ορίου, επί των τιμών της μελέτης, για ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Φλώρινας» 

Προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών: πενή- 
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ντα πέντε εκατομμυρίων οκτακόσιων δέκα εννέα χιλιάδων 
οκτακόσιων σαράντα τεσσάρων (55.819.844) δρχ. 
(163.814,66 ΕΙΙΒΟ), (47.304.953δρχ. + 8.514.891δρχ. 
Φ.Π.Α.) (138.825,98 ΕΙΙΒΟ + 24.988,67 ΕίΙΗΟ Φ.Π.Α.). Το 
έργο αφορά εργασίες βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 15 Μάίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη στα γραφεία του Δήμου Φλώρινας. 

Ώρα λήξης προσφορών ορίζεται η 11:00 π. μ. 

Οι διατάξεις που θα διέπουν την εργολαβία είναι αυτές 
του Ν. 1418/84 του Π.Δ. 609/85 και του Ν. 2940/01, όπως 
έχουν τροποποιηθεί. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδο¬ 
νίας 2000 - 2006. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Β’ τά¬ 
ξης για έργα ΟΔΟΠΟ IΙΑΣ όπως και οι κάτοχοι παλαιών ερ¬ 
γοληπτικών πτυχίων Δ. Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια 
στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. με 
τηνπαράγ. 9του άρθρου 16τουΝ. 1418/84 καθώς και επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. και κατά τις δια¬ 
κρίσεις της Δ17/01/70/Φ.Ν, 294/20.8.90 κανονιστικής 
αποφάσεως του Υπουργού Πε.Χω.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 602/ 
8/17.9.90) και κατά της διακρίσεωςτου άρθρου μόνοντου 
Π.Δ. 225/33, Ν. 2940/01. 

Οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 
εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων (950.000) δρχ. (2.787,97 
ΕΕΙΒΟ) η οποία πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο 
Φλώρινας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται οι εν ενεργεία εργολαβίες τους που θα συ¬ 
νοδεύονται από: 

α) Βεβαίωση για το όριο του ανεκτέλεστου υπολοίπου 
εργασιών για κάθε έργο εκδιδομένη από την υπηρεσία 
που εκτελεί το έργο 

β) Βεβαίωση για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση του 
έργου και την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμ¬ 
ματος (άρθρο4παραγρ. 14του Ν. 2229/94) 

γ) Βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών και την φορολογική ενημερότη¬ 
τα για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινο¬ 
πραξία. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 όπου 
θα δηλώνονται τα μηχανήματα έργων που κατέχει η επι¬ 
χείρηση η οποία δήλωση θα συνοδεύεται από βεβαιώσεις 
καταβολής των προβλεπομένων στο άρθρο 20 του Ν. 
2052/92 τελών για τα μηχανήματα έργων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Φλώρινας κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Φλώρινα, 6 Μαρτίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΜΠΑΚΗΣ 

-Φ- 

( 20 ) 

Α' ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 
Διακήρυξη 96 

Το Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» προκηρύσσει 
τον παρακάτω Δημόσιο Ανοικτό επαναληπτικό Διαγωνι¬ 
σμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ του είδους: ομπρέλες σύγκλισης, αρτη¬ 
ριακού πόρου, μεσοκολπικής επικοινωνίας, μεσοκοιλια- 


κής επικοινωνίας και Ρ.Ρ.Ο με τα αντίστοιχα συστήματα 
εισαγωγής αυτών. 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: Ευρώ 616.287 συμπ. ΦΠΑ. 

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στις 3.6.2002 ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 στην αίθουσα Διαγωνισμών του 
Νοσοκομείου και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται έναντι κατα¬ 
βολής 14,67θυτο με γραμμάτιο είσπραξης στο ταμείο του 
Νοσοκομείου ή αντικαταβολή στο Ταχυδρομείο πλέον 
των Ταχυδρομικών εξόδων. 

Διακηρύξεις και πληροφορίες δίνονται καθημερινά από 
το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από 08.00 μέ¬ 
χρι 13.00 και στο τηλέφωνο 7793443 

(Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο). 

Αθήνα, 8 Απριλίου 2002 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΝΟΣ 

-Φ- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 8461 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται 
σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές, με το σύστημα συμπλήρωσης ανοικτού τιμο¬ 
λογίου (περίπτ. δ,παρ.4, άρθρο4τουΝ. 1418/84) και σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 234/84), του 
Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 2234/85), τις από 1.1.85 διατάξεις περί 
εργοληπτών Δ.Ε., την απόφαση του Υ.Δ.Ε. ΕΔ2α/01/27/ 
ΦΝ 294/18.3.85 (ΦΕΚ Β 170/29.3.85) όπως τροποποιήθη¬ 
κε μετηνΔΙ 7α/07/33/Φ.Ν.294/6-4-94 (ΦΕΚ Β 293/21.4.94. 
του Π.Δ. 265/1991. του Π.Δ. 23/1993 και των ερμηνευτι¬ 
κών εγκυκλίων του Ν. 2229/1994, του Ν. 2576/98, (ΦΕΚ 
25Α) του Ν. 2940/2001 καιτουΠ.Δ. 171/87, η εκτέλεση του 
έργου με τίτλο: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜ¬ 
ΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού δαπά¬ 
νης 825.721 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως 
στην 117/2001 Μελέτη της Τ.Υ. Δ.Α. αναφέρεται. 

ΑΡΟΡΟ Ιο 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα Ασπροπύργου, που βρίσκεται στην Λεωφ. Δημοκρα¬ 
τίας 18, στις 8 Μάίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών η 11.00 π.μ. 

ΑΡΟΡΟ 2ο 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ με πτυχίο Α' τά¬ 
ξης και άνω για έργα Υδραυλικά και Α' τάξης και άνω για 
έργα Οδοποιίας ή Κ/Ξ εργολ.επιχειρήσεων με πτυχίο αντί- 
στοιχηςτάξης, ή ισότιμα με εφαρμογή του Ν. 2940/2001. 

ΑΡΟΡΟ 3ο 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της 
μελέτης με αριθμό 117/2001 και να παραλαμβάνουν Τεύ¬ 
χη, Έντυπα και Σχέδια (με δικά τους έξοδα αναπαραγω¬ 
γής), προσερχόμενοι στο γραφείο της Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας 
των Δημοσίων Υπηρεσιών μέχρι και 3 εργάσιμες ημέρες 
πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και 
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την 29η Απριλίου 2002. Υπεύθυνο το Γραφείο της Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής, Τηλ. 5571805. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει με ποινή αποκλεισμού να 
καταθέσει εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης στην 
Ελλάδα Τραπέζης ή γραμμάτιο συστάσεων παρακαταθή¬ 
κης του Τ. Π. και Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ, ποσού Ευρώ 13.995 
ίσου προς το (2) τοις εκατό της προϋπολογιζόμενης δα¬ 
πάνης του έργου (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφω¬ 
να με τα άρθρα 23 και 27 του Π .Δ/τος 609/85 υπέρ του Δή¬ 
μου. 

Ασπρόπυργος, 9 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΛΙΑΚΟΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Τ.Α. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Δ.Κ. 

Ο Δήμαρχος Γεωργιούπολης προκηρύσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό μετο σύστημα προσφοράς επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπη¬ 
ρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του άρθρου 4 
του Ν. 1418 / 84 και άρθρο 7 του Π .Δ. 609/85) για την. κα¬ 
τασκευή του έργου με τίτλο : 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ, ΔΗΜΟ¬ 
ΤΙΚΟ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ». 

Προϋπολογισμού 36,000.00 ΕΥΡΩ σύμφωνα με την 
36/2002 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Περιφέρειας Ν. Χα¬ 
νιών. 

Δαπάνη δημοπρατουμένων εργασιών 36,000.00 ΕΥΡΩ 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2001 29,347,00 ΕΥΡΩ 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων», (ΦΕΚ 23Α/29.2.1984), όπως τροποποιήθη¬ 
κε και συμπληρώθηκε με: 

το Ν. 2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 
1418/84 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 138Α/31.8.1994) και 

το Ν. 2940/01, «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά 
κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα 
και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 180Α/06.08.2001). 

2. Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 25Α/09.02.1998) καιειδικώτερατου άρ¬ 
θρου 2 και των παρακάτω σχετικών σε εκτέλεση του εκ- 
δοθεισών Αποφάσεων και εγκυκλίων της ΓΓΔΕ του Υπ. 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. 

Δ17α/08/16/ΦΝ402/10.2.1998 «Διαδικασία για την ανά¬ 
δειξη του Αναδόχου κατασκευής Δημοσίου Έργου», 
(ΦΕΚ 116Β/12.02.1998), (ανήκει στην Ε6/ Δ17α/ 
02/21/ΦΝ402/24.02.1998). 

Δ17α/10/65/ΦΝ402/24.07.1998 «Προσδιορισμός του 
συντελεστή ρ του Ν. 2576/1998 για τις κατηγορίες των 
Δημοσίων Έργων και συμπλήρωση της απόφασης 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402/1998», (ΦΕΚ835Β/12.08.1998), (ανή¬ 
κει στην Ε27/Δ17α/03/ 71/ΦΝ402/28.08.1998). 


Ε16/Δ17α/05/35/ΦΝ402/26.04.1999 «Συμπληρωματι¬ 
κές οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας του ανα¬ 
δόχου κατασκευής δημοσίου έργου», Δ17α/07/ 37/ 
ΦΝ402/ 3.7.2000 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του 
Ν. 2578/98», (ΦΕΚ 887Β'/18.7.2000), (ανήκει στην 
Ε23/Δ17α/05/42/ΦΝ402/2.8.2000). 

Ε7/Δ17α/9/5/ΦΝ402/28.2.2001 «Συμπλήρωση προσφο¬ 
ράς σε δημοπρασίες δημοσίων έργων» (Σχετική η με 
αριθμό 13/2001 γνωμοδότηση του Β'Τμήματος του Νομι¬ 
κού Συμβουλίου του Κράτους). 

3. Του Ν. 2741/99 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199 Α728.09.1999). 

Του Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001) «Αναπτυξιακά, φο¬ 
ρολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κα¬ 
τασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις». 

5. Του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ223Α/31.12.1985). 

6. Του Π .Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως συ¬ 
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μετο Π.Δ. 368/94 «Τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 και του 
Π.Δ. 609/85», (ΦΕΚ 201Α/02.12.1994), ανήκει στην 
Ε48/Δ17α/ 01/72/ΦΝ382/6.12.1994. 

7. Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85», (ΦΕΚ (ΦΕΚ 187Α/16.09.1999). 

8. Της ΕΔ 2α/01/27/Φ.Ν. 2.94/18.03.1985 «Μητρώα επι¬ 
χειρήσεων κατασκευής δημόσιων έργων (ΜΜΕΙ, ΜΕΚ 
κλπ.) και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις» (ΦΕΚ 170Β/29.03.1985), όπως ισχύει, μετά τις απο¬ 
φάσεις του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δ17α/01/40/ΦΝ, 294/04.04- 
1990 (ΦΕΚ 264Β), Δ17α/07/33/ ΦΝ294/06.04.1994 (ΦΕΚ 
293Β/21.04.94), Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.1994 (ΦΕΚ 
953Β/ 22.12.1994, ανήκει στην Ε51/ Δ17α/ 05/77/ 
ΦΝ372/23.12.1994 και ισχύει μετά την από 31η Μάίου 
1994. 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατά¬ 
ξεις: 

α) Του Π.Δ.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως». 

β) Του Π.Δ.171 / 87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- 
μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη¬ 
σης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ 84 
Α/2.6.87). 

γ). Του Π.Δ. 410/95 «περίΔημοτικού και Κοινοτικού Κώ¬ 
δικα», (ΦΕΚ231Α/14.11.1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις οκτώ του μηνάς έτους 2002 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήψη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α' τάξεως και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν 
την παραπάνω κατηγορία έργων και τάξης. 

Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος και επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα που έχουν τη δυ¬ 
νατότητα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να λάβουν 
μέρος σε διαγωνισμούς αντίστοιχης κατηγορίας έργων 
μέχρι ποσού προϋπολογισμού 35.216,43 ΕΥΡΩ. 

Πάντως, λαμβάνονται υπόψη τα κατώτατα όρια που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις από Δ' ως Ζ' τάξη που έχουν 
έδρα εντός ή εκτός Νομού Χανίων σύμφωνα με το άρθρο 
2 της ΕΔ 2Α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 απόφασης όπως 
εκάστοτε τροποποιείται. 
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Η εγγύηση συμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατουμένων εργασιών δηλ. σε 
720.00 ΕΥΡΩ και θα απευθύνεται στο Δήμο Γεωργιούπο- 
λη ς . 

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡ- 
ΓΙΟΥΠΟΛΗΣ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Π. Δ. Ε. ΥΠ.ΕΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ. Κ. ή στο Δήμο ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ 
-♦- 

(23) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 3175/404 Τ.Υ. 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργο¬ 
ναυτών και Φιλελλήνων-Τ.Κ. 38221 ΒΟΛΟΣ, ΤΗΛ. 04210- 
74502, ΡΑΧ 04210 - 74614, Ε πιαίΙ: ριγίβηίε @ υίίι.ρΓ 

2. Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών. Ταξινόμηση 
ΟΡΟ: «Μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων Τμήματος Πολι¬ 
τικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» υπηρεσίες 
μηχανικού ΟΡΟ 867. 

Η συνολική αμοιβή, και οι αμοιβές ανά κατηγορία μελέ¬ 
της προεκτιμώνται ως ακολούθως: 
α/α Επί μέρους Μελέτες Προεκτιμώμενη αμοιβή 

(χωρίς Φ.Π.Α) σε € 


1. Αρχιτεκτονικές 

460.000 

2. Ειδικές Αρχιτεκτονικές 

15.000 

3. Στατικές 

300.000 

4. Ηλεκτρομηχανολογικές 

230.000 

5. Γεωτεχνικές 

14.000 

ΣΥΝΟΛΟ 

1.019.000 


3. Τόπος παροχής: ΘΒ ΒΟΛΟΣ, Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τ. Οικονομάκη 61, 
Τ.Κ. 382 21. 

4. α) Συγκεκριμένη Επαγγελματική Τάξη: Μελετητές και 
γραφεία μελετών καταχωρημένα στα οικεία επαγγελματι¬ 
κά μητρώα των χωρών μελών Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 
30 της Οδηγίας 92/50/ΕΘΚ, καθώς και των χωρών που 
έχουν ήδη υπογράψει και κυρώσει τη «συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις» (Ν.2513/27.6.97 ΦΕΚ Α139 και από¬ 
φαση 94/800/ΕΚ της 22.12.94 σχετικά με τη σύναψη των 
συμφωνιών στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύ¬ 
σεων του Γύρου της Ουρουγουάης). Μελετητές και γρα¬ 
φεία μελετών από χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώ¬ 
σει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε. Ε. 

β) Νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη: Οι με¬ 
λετητές και τα γραφεία μελετών ορίζονται στο Ν. 716/77 
και τα εκτελεστικά αυτού προεδρικά διατάγματα. Η μελέ¬ 
τη θα ανατεθεί όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρ¬ 
θρου 11 του Ν. 716/77 που αντιστοιχεί στην παρ. δ του άρ¬ 
θρου 1 της οδηγίας Ε.Ε. 92/50. 

γ) Δήλωση των ονομάτων, και των επαγγελματικών προ¬ 
σόντων των στελεχών: 

Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι 
υπεύθυνα για την παροχή Υπηρεσιών. 

5. Υποδιαίρεση σε μέρη: Δεκτές προτάσεις μόνο για το 
σύνολο της μελέτης. 


6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

7. Διάρκεια σύμβασης: 290 ημερολογιακές ημέρες. 

8. α) Δ/νση για τη λήψη των εγγράφωντου διαγωνισμού: 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσα¬ 
λίας, οδός Τ. Οικονομάκη 61,382 21 ΒΟΛΟΣ, ΤΗΛ. 04210- 
74900 και ΡΑΧ 04210 - 74961. 

β) Λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για χο¬ 
ρήγηση υλικού προκήρυξης: 24.5.2002 και ώρα 13.00 μ. μ. 

γ) Πληρωμή του αντιτίμου των εγγράφων: Καταβολή 50 
ευρώ. Κατάθεση στην Τεχνική Υπηρεσία (δ/νση 8α) υπέρ 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

9. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παρα¬ 
λαβή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή 
προτάσεων): 30.5.2002 και ώρα 11.00 π. μ. 

β) Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπι¬ 
στημίου Θεσσαλίας, οδός Τ. Οικονομάκη 61,382 21 ΒΟ¬ 
ΛΟΣ, ΤΗΛ. 04210 - 74900 και ΡΑΧ 04210 - 74961. 

γ) Γλώσσα (ες): Ελληνικά: Η αίτηση εκδήλωσης ενδια¬ 
φέροντος, και οι δηλώσεις θα υποβληθούν στην Ελληνική 
γλώσσα. Τα υπόλοιπα στοιχεία, αν δεν είναι συνταγμένα 
στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρα¬ 
ση. 

10. α)Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην 
αποσφράγιση των προτάσεων: 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των γραφείων. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης: 
30.5.2002 και ώρα 11.00 π.μ. σταγραφείατηςΔιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών οδός Τ. Οικονομάκη 61,382 21 ΒΟ¬ 
ΛΟΣ ΘΒ (έναρξη εργασιών). 

11. Εγγυήσεις: Δεν απαιτούνται 

12. Τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Χρηματο¬ 
δότηση από τη ΣΑΜ 046, Π.Δ.Ε. κωδικός έργου 2146713 
του ΥΠΕΠΘ. 

Ο υπολογισμός της τελικής αμοιβής της μελέτης και οι 
τμηματικές πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 716/77, των εκτελεστικών του διαταγμάτων και 
του ΠΔ 696/74 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το ΠΔ 515/89. 

13. Νομική μορφή σε περίπτωση Κοινοπραξίας: Τα συ- 
μπράττοντα γραφεία οφείλουν κατά την κατάρτιση και 
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογρα¬ 
φική πράξη που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ΠΔ 194/79 
με την οποία διορίζουν κοινό εκπρόσωπο όλων έναντι του 
κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την πράξη ορίζε¬ 
ται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκπροσώπου. Η 
αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλλει άλλη 
ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία. 

14. Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Α. Δεκτές θα γίνονται οι προτάσεις που θα υποβάλλουν: 

α. Έλληνες Μελετητές και Ελληνικά Γ ραφεία Μελετών 
που είναι γραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα της χώρας 
και έχουν ή συμπράττουν με Μελετητές ή Γ ραφεία Μελε¬ 
τών που έχουν πτυχίο: 

1. Ε' τάξης στην κατηγορία 06 (Μελέτες Αρχιτεκτονικών 
Έργων). 

2. Β' ή Γ τάξης στην κατηγορία 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονι¬ 
κές Μελέτες). 

3. Ε'τάξης στην κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες). 

4. Ε' τάξης στην κατηγορία 09 (Ηλεκτρολογικές Μηχα¬ 
νολογικές Ηλεκτρονικές Μελέτες). 

5. Α' ή Β' τάξης στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέ¬ 
τες και έρευνες). 

β. Αλλοδαποί μελετητές υπήκοοι κρατών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών -μελών της Συμφω- 
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νιας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) αλλά και 
χωρών που έχουν ήδη υπογράψει και κυρώσει τη «συμ¬ 
φωνία για τις δημόσιες Συμβάσεις» (Ν. 2513/27.6.97 και 
απόφαση 94/800/ΕΚ της 22.12.94) εγκατεστημένοι στα 
κράτη αυτά, ή Γραφεία Μελετών που έχουν συσταθεί με 
τη νομοθεσία των κρατών αυτών και έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα 
τους στο εσωτερικό τους, εφόσον η δραστηριότητά τους 
παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία των κρατών 
αυτών καθώς και μελετητές και γραφεία μελετών από χώ¬ 
ρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδε¬ 
σης με την Ε. Ε. Οι αλλοδαποί μελετητές πρέπει να έχουν 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κάθε κατηγορία με¬ 
λέτης αντίστοιχα με αυτά που απαιτούνται για τους Έλ¬ 
ληνες Μελετητές, που είναι γραμμένοι στο Ελληνικό Μη¬ 
τρώο Μελετητών (ΕΜΜ) και τα αλλοδαπά Γ ραφεία Μελε¬ 
τών να διαθέτουν δυναμικό για κάθε κατηγορία μελέτης 
αντίστοιχο με αυτό που απαιτείται για τα Ελληνικά Γ ρα¬ 
φεία Μελετών, όπως αυτά καθορίζονται με βάση το Ν. 
716/77 και τα εκτελεστικά του ΠΔ όπως ισχύουν σήμερα 
ήτοι: 

- Πτυχίο Α'τάξης: αντιστοιχεί σε μελετητή ανεξαρτήτως 
πείρας, που έχει συμπληρώσει τετραετία από κτήσεως δι¬ 
πλώματος (ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ). 

- Πτυχίο Β'τάξης: αντιστοιχεί σε μελετητή που έχει συ¬ 
μπληρώσει οκταετία από κτήσεως διπλώματος και διαθέ¬ 
τει αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία (ΔΥΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ). 

- Πτυχίο Γ τάξης: αντιστοιχεί σε μελετητή που έχει συ¬ 
μπληρώσει δωδεκαετία από κτήσεως διπλώματος και δια¬ 
θέτει αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία 
(ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ). 

- Πτυχίο Ε' τάξης: αντιστοιχεί σε γραφείο μελετών με 
δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα μονάδων, το οποίο διαθέ¬ 
τει σε κάθε κατηγορία του πτυχίου δύο μελετητές κατό¬ 
χους πτυχίου Γ τάξης και ένα κάτοχο πτυχίου Β' τάξης 
τουλάχιστον (άρθρο 8του Ν. 716/77). 

γ. Κοινοπραξίες ή Συμπράττοντα Γ ραφεία των ανωτέρω 
με οποιονδήποτε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν. 

β. Οι αιτήσεις, που στην περίπτωση σύμπραξης υπο¬ 
γράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των 
γραφείων που συμπράττουν, πρέπει να συνοδεύονται επί 
ποινή αποκλεισμού, με αριθμημένες όλες τις σελίδες, 
από όλα τα στοιχεία (δηλώσεις και πιστοποιητικά) που 
αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης εν¬ 
διαφέροντος που διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
οδός Τ. Οικονομάκη 61,382 21 Βόλος ΟΗ και περιληπτικά 
είναι σύμφωνα και με τα άρθρα 30,31 και 32 της 
92/50/ΕΟΚ: πιστοποιητικά που αποδεικνύουντην εγγρα¬ 
φή σε επαγγελματικό μητρώο, υπεύθυνες δηλώσεις για 
το προσωπικό των επιχειρήσεων καιτην εμπειρία της ομά¬ 
δας μελέτης, της εκπονούμενες σήμερα μελέτες, τις με¬ 
λέτες παρόμοιας φύσεως της τελευταίας τριετίας καθώς 
και για τα τεχνικά μέσα, τον μηχανολογικό και τεχνικό εξο¬ 
πλισμό. 

15. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του: 2 μήνες από την ημερο¬ 
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης ενώ 
έχει εφαρμογή η παρ. 12του άρθρου 11 του Ν.716/77. 

16. Κριτήρια ανάθεσης: Βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι 


«η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ρά» σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. Ια της οδηγίας 
92/50/ΕΟΚ. Σε πρώτο στάδιο θα ελεγχθεί το κατά πόσον 
οι υποψήφιοι διαθέτουν τα τυπικά στοιχεία που απαιτεί η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρα 30 έως 32 
της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ) ώστε να έχουν δικαίωμα συμμε¬ 
τοχής στο δεύτερο στάδιο ανάθεσης, κατά το οποίο η επι¬ 
λογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 11 του Ν. 716/77 με κριτήρια αυτά που αναφέρο- 
νται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 194/79 και σύμφω¬ 
να με την παρ. 2 του άρθρου 36 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ 
και άρθρο 2 παρ. 5 του ΠΔ 346/98 η ισχύς τους καθορίζε¬ 
ται με την ακόλουθη φθίνουσα σειρά: 

16.1 Α' Ομάδα κριτηρίων (συντελεστής βαρύτητας 55% 
θετική βαθμολογία 0-100) όπως αναλυτικά σημειώνεται 
στην παρ. 6.1.1 του άρθρου 6 της προκήρυξης. 

16.2 Β' ομάδα κριτηρίων (συντελεστής βαρύτητας 25% 
θετική βαθμολογία 0-100) και όπως αναλυτικά σημειώνε¬ 
ται στην παρ. 6.1.2 του άρθρου 6 της προκήρυξης. 

16.3 Γ ομάδα κριτηρίων (συντελεστής βαρύτητας 20% 
αρνητική βαθμολογία 100-0) όπως αναλυτικά σημειώνε¬ 
ται στην παρ. 6.1.3 του άρθρου 6 της προκήρυξης. 

Με επιρροή σε κάθε παραπάνω ομάδα κριτηρίων σύμ¬ 
φωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6.1.4 του άρθρου 6 
της προκήρυξης. 

17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: 

α. Ενστάσεις κατά του κύρους του διαγωνισμού μπο¬ 
ρούν να υποβληθούν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 16 του 
άρθρου 11 του Ν. 716/77, εντός ανατρεπτικής προθε¬ 
σμίας δέκα (10) ημερών από της δημοσίευσης ή κοινο¬ 
ποίησης κατά περίπτωση, της σχετικής πράξηςτου εργο¬ 
δότη. Ισχύει επίσης ο Ν. 2522/97 «περί δικαστικής προ¬ 
στασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
σύμβασης». 

β. Οι νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν την ανά¬ 
θεση της σύμβασης ορίζονται ο Ν. 716/77, το Π.Δ. 541/78 
όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 256/98 & Π.Δ. 923/78. 

γ. Απαγορεύεται η συμμετοχή του ίδιου μελετητικού 
γραφείου, ή φυσικού προσώπου που συμμετέχει στην 
ομάδα εκπόνησης της μελέτης σε περισσότερες από μία 
συμπράξεις που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 

δ. Η πρόταση (εκδήλωση) και οι δηλώσεις θα υποβλη¬ 
θούν στην Ελληνική Γλώσσα. 

Τ α υπόλοιπα στοιχεία, αν δεν είναι συνταγμένα στην Ελ¬ 
ληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Κατα¬ 
ληκτικός χρόνος υποβολής προτάσεων στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, ορίζεται η 30.5.2002 και ώρα 11.00 π.μ. 

ε. Τα έξοδα δημοσίευσης στις Ελληνικές Εφημερίδες 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

18. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενη¬ 
μέρωσης: Δεν έχει προηγηθεί ενδεικτική ενημέρωση. 

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 2.4.2002. 

20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης (Συμπλή¬ 
ρωμα από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρω¬ 
παϊκών κοινοτήτων). 

21. Η σύμβαση καλύπτεται απάτη Σ.Δ.Σ.: Ναι. 

Βόλος, 2 Απριλίου 2002 

Ο Πρύτανης 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 


(24) 


Αριθ. Πρωτ. 3172/401 Τ.Υ. 


1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργο¬ 
ναυτών και Φιλελλήνων -Τ.Κ. 382 21 ΒΟΛΟΣ, ΤΗΛ. 04210- 
74502, ΕΑΧ 04210 - 74614, Ε ππαίΙ: ρτγίαηίε @ υίίι.ρΓ 

2. Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών. Ταξινόμηση 
ΟΡΟ: «Μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων» Τμήματος Μη¬ 
χανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστημίου Θεσ- 


σαλίας» υπηρεσίες μηχανικού ΘΡΘ 867. 

Η συνολική αμοιβή, και οι αμοιβές ανά κατηγορία μελέ¬ 
της προεκτιμώνται ως ακολούθως: 

α/α Επί μέρους Μελέτες 

Προεκτιμώμενη αμοιβή 
(χωρίς Φ.Π.Α) σε € 

1. Αρχιτεκτονικές 

380.000 

2. Ειδικές Αρχιτεκτονικές 

15.000 

3. Στατικές 

265.000 

4. Ηλεκτρο μηχανολογικές 

200.000 

5. Γεωτεχνικές 

14.000 

ΣΥΝΟΛΟ 

874.000 


3. Τόπος παροχής: ΘΒ ΒΟΛΟΣ, Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τ. Οικονομάκη 61, 
Τ.Κ. 382 21. 


4. α) Συγκεκριμένη Επαγγελματική Τάξη: Μελετητές και 
γραφεία μελετών καταχωρημένα στα οικεία επαγγελματι¬ 
κά μητρώα των χωρών μελών Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 
30 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, καθώς και των χωρών που 
έχουν ήδη υπογράψει και κυρώσει τη «συμφωνία για τις 
δημόσιες συμβάσεις» (Ν. 2513/27.6.97 ΦΕΚΑ139 και από¬ 
φαση 94/800/ΕΚ της 22.12.94 σχετικά με τη σύναψη των 
συμφωνιών στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύ¬ 
σεων του Γύρου της Ουρουγουάης). Μελετητές και γρα¬ 
φεία μελετών από χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώ¬ 
σει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. β) Νομοθετική, κα¬ 
νονιστική ή διοικητική διάταξη: Οι μελετητές και τα 
γραφεία μελετών ορίζονται στο Ν. 716/77 και τα εκτελε¬ 
στικά αυτού προεδρικά διατάγματα. Η μελέτη θα ανατε¬ 
θεί όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 
716/77 που αντιστοιχεί στην παρ. δ του άρθρου 1 της 
οδηγίας Ε.Ε. 92/50. 

γ) Δήλωση των ονομάτων, και των επαγγελματικών προ¬ 
σόντων των στελεχών: 

Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα 
επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι 
υπεύθυνα για την παροχή Υπηρεσιών. 

5. Υποδιαίρεση σε μέρη: Δεκτές προτάσεις μόνο για το 
σύνολο της μελέτης. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

7. Διάρκεια σύμβασης: 260 ημερολογιακές ημέρες. 

8. α) Δ/νση για τη λήψη των εγγράφωντου διαγωνισμού: 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσα¬ 
λίας, οδός Τ. Οικονομάκη 61,382 21 ΒΟΛΟΣ, ΤΗΛ. 04210- 
74900 και ΕΑΧ 04210 - 74961. 


β) Λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης για χο¬ 
ρήγηση υλικού προκήρυξης: 22.5.2002 και ώρα 13.00 μ.μ. 

γ) Πληρωμή του αντιτίμου των εγγράφων: Καταβολή 50 
ευρώ. Κατάθεση στην Τεχνική Υπηρεσία (δ/νση 8α) υπέρ 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

9. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παρα¬ 
λαβή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή 
προτάσεων): 28.5.2002 και ώρα 11.00 π.μ. 


β) Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πανεπι¬ 
στημίου Θεσσαλίας, οδός Τ. Οικονομάκη 61,382 21 ΒΟ¬ 
ΛΟΣ, ΤΗΛ. 04210 - 74900 και ΕΑΧ 04210 - 74961. 

γ) Γλώσσα (ες): Ελληνικά: Η αίτηση εκδήλωσης ενδια¬ 
φέροντος, και οι δηλώσεις θα υποβληθούν στην Ελληνική 
γλώσσα. Τα υπόλοιπα στοιχεία, αν δεν είναι συνταγμένα 
στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρα¬ 
ση. 

10. α)Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην 
αποσφράγιση των προτάσεων: 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των γραφείων. 

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης: 
28.5.2002 και ώρα 11.00 π.μ. σταγραφείατηςΔιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών οδός Τ. Οικονομάκη 61,382 21 ΒΟ¬ 
ΛΟΣ ΘΒ (έναρξη εργασιών). 

11. Εγγυήσεις: Δεν απαιτούνται 

12. Τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών: Χρηματο¬ 
δότηση από τη ΣΑΜ 046, Π.Δ.Ε. κωδικός έργου 2146713 
του ΥΠΕΠΘ. 

Ο υπολογισμός της τελικής αμοιβής της μελέτης και οι 
τμηματικές πληρωμές θα γίνουν σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 716/77, των εκτελεστικών του διαταγμάτων και 
του ΠΔ 696/74 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το ΠΔ 515/89. 

13. Νομική μορφή σε περίπτωση Κοινοπραξίας: Τα συ- 
μπράττοντα γραφεία οφείλουν κατά την κατάρτιση και 
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσουν συμβολαιογρα¬ 
φική πράξη που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ΠΔ 
194/79 με την οποία διορίζουν κοινό εκπρόσωπο όλων 
έναντι του κυρίου του έργου και των υπηρεσιών. Με την 
πράξη ορίζεται υποχρεωτικά και ο αναπληρωτής του εκ¬ 
προσώπου. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να 
επιβάλλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοι¬ 
νοπραξία. 

14. Ελάχιστες προϋποθέσεις: 

Α. Δεκτές θα γίνονται οι προτάσεις που θα υποβάλλουν: 

α. Έλληνες Μελετητές και Ελληνικά Γ ραφεία Μελετών 
που είναι γραμμένοι στα αντίστοιχα Μητρώα της χώρας 
και έχουν ή συμπράττουν με Μελετητές ή Γ ραφεία Μελε¬ 
τών που έχουν πτυχίο: 

1. Ε'τάξης στην κατηγορία 06 (Μελέτες Αρχιτεκτονικών 
Έργων). 

2. Β' ή Γ τάξης στην κατηγορία 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονι¬ 
κές Μελέτες). 

3. Ε'τάξης στην κατηγορία 08 (Στατικές Μελέτες). 

4. Ε' τάξης στην κατηγορία 09 (Ηλεκτρολογικές Μηχα¬ 
νολογικές Ηλεκτρονικές Μελέτες). 

5. Α' ή Β' τάξης στην κατηγορία 21 (Γεωτεχνικές Μελέ¬ 
τες και έρευνες). 

β. Αλλοδαποί μελετητές υπήκοοι κρατών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών -μελών της Συμφω¬ 
νίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) αλλά και 
χωρών που έχουν ήδη υπογράψει και κυρώσει τη «συμ¬ 
φωνία για τις δημόσιες Συμβάσεις» (Ν. 2513/27.6.97 και 
απόφαση 94/800/ΕΚ της 22.12.94) εγκατεστημένοι στα 
κράτη αυτά, ή Γ ραφεία Μελετών που έχουν συσταθεί με 
τη νομοθεσία των κρατών αυτών και έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση τους ή την έδρα 
τους στο εσωτερικό τους, εφόσον η δραστηριότητα τους 
παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία των κρατών 
αυτών καθώς και μελετητές και γραφεία μελετών από χώ¬ 
ρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδε¬ 
σης με την Ε.Ε. Οι αλλοδαποί μελετητές πρέπει να έχουν 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κάθε κατηγορία με- 
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λέτης αντίστοιχα με αυτά που απαιτούνται για τους Έλ¬ 
ληνες Μελετητές, που είναι γραμμένοι στο Ελληνικό Μη¬ 
τρώο Μελετητών (ΕΜΜ) και τα αλλοδαπά Γραφεία Μελε¬ 
τών να διαθέτουν δυναμικό για κάθε κατηγορία μελέτης 
αντίστοιχο με αυτό που απαιτείται για τα Ελληνικά Γραφεία 
Μελετών, όπως αυτά καθορίζονται με βάση το Ν. 716/77 
και τα εκτελεστικά του ΠΔ όπως ισχύουν σήμερα ήτοι: 

- Πτυχίο Α'τάξης: αντιστοιχεί σε μελετητή ανεξαρτήτως 
πείρας, που έχει συμπληρώσει τετραετία από κτήσεως δι¬ 
πλώματος (ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ). 

- Πτυχίο Β'τάξης: αντιστοιχεί σε μελετητή που έχει συ¬ 
μπληρώσει οκταετία από κτήσεως διπλώματος και διαθέ¬ 
τει αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία (ΔΥΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ). 

- Πτυχίο Γ τάξης: αντιστοιχεί σε μελετητή που έχει συ¬ 
μπληρώσει δωδεκαετία από κτήσεως διπλώματος και δια¬ 
θέτει αποδεδειγμένη ανάλογη ικανοποιητική εμπειρία 
(ΤΡΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ). 

- Πτυχίο Ε' τάξης: αντιστοιχεί σε γραφείο μελετών με 
δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα μονάδων, το οποίο διαθέ¬ 
τει σε κάθε κατηγορία του πτυχίου δύο μελετητές κατό¬ 
χους πτυχίου Γ τάξης και ένα κάτοχο πτυχίου Β' τάξης 
τουλάχιστον (άρθρο 8του Ν. 716/77). 

γ. Κοινοπραξίες ή Συμπράττοντα Γ ραφεία των ανωτέρω 
με οποιονδήποτε συνδυασμό σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν. 

Β. Οι αιτήσεις, που στην περίπτωση σύμπραξης υπο¬ 
γράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των 
γραφείων που συμπράττουν, πρέπει να συνοδεύονται επί 
ποινή αποκλεισμού, με αριθμημένες όλες τις σελίδες, 
από όλα τα στοιχεία (δηλώσεις και πιστοποιητικά) που 
αναλυτικά αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης εν¬ 
διαφέροντος που διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Τεχνικών Υπηρεσιώντου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
οδός Τ. Οικονομάκη 61,382 21 Βόλος ΟΒ και περιληπτικά 
είναι σύμφωνα και με τα άρθρα 30,31 και 32 της 
92/50/ΕΟΚ: πιστοποιητικά που αποδεικνύουντην εγγρα¬ 
φή σε επαγγελματικό μητρώο, υπεύθυνες δηλώσεις για 
το προσωπικό των επιχειρήσεων καιτην εμπειρία της ομά¬ 
δας μελέτης, της εκπονούμενες σήμερα μελέτες, τις με¬ 
λέτες παρόμοιας φύσεως της τελευταίας τριετίας καθώς 
και για τα τεχνικά μέσα, τον μηχανολογικό και τεχνικό εξο¬ 
πλισμό. 

15. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του: 2 μήνες από την ημερο¬ 
μηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης ενώ 
έχει εφαρμογή η παρ. 12 του άρθρου 11 του Ν. 716/77. 

16. Κριτήρια ανάθεσης: Βασικό κριτήριο ανάθεσης είναι 
«η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο¬ 
ρά» σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. Ια της οδηγίας 
92/50/ΕΟΚ. Σε πρώτο στάδιο θα ελεγχθεί το κατά πόσον 
οι υποψήφιοι διαθέτουν τα τυπικά στοιχεία που απαιτεί η 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (άρθρα 30 έως 32 
της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ) ώστε να έχουν δικαίωμα συμμε¬ 
τοχής στο δεύτερο στάδιο ανάθεσης, κατά το οποίο η επι¬ 
λογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 11 του Ν. 716/77 με κριτήρια’αυτάπου αναφέρο- 
νται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 194/79 και σύμφω¬ 
να με την παρ. 2 του άρθρου 36 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ 
και άρθρο 2 παρ. 5 του ΠΔ 346/98 η ισχύς τους καθορίζε¬ 
ται με την ακόλουθη φθίνουσα σειρά: 

16.1 Α' Ομάδα κριτηρίων (συντελεστής βαρύτητας 55% 
θετική βαθμολογία 0-100) όπως αναλυτικά σημειώνεται 
στην παρ. 6.1.1 του άρθρου 6 της προκήρυξης. 


16.2 Β' ομάδα κριτηρίων (συντελεστής βαρύτητας 25% 
θετική βαθμολογία 0-100) και όπως αναλυτικά σημειώνε¬ 
ται στην παρ. 6.1.2 του άρθρου 6 της προκήρυξης. 

16.3 Γ ομάδα κριτηρίων (συντελεστής βαρύτητας 20% 
αρνητική βαθμολογία 100-0) όπως αναλυτικά σημειώνε¬ 
ται στην παρ. 6.1.3 του άρθρου 6 της προκήρυξης. 

Με επιρροή σε κάθε παραπάνω ομάδα κριτηρίων σύμ¬ 
φωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6.1.4 του άρθρου 6 
της προκήρυξης. 

17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία: 

α. Ενστάσεις κατά του κύρους του διαγωνισμού μπο¬ 
ρούν να υποβληθούν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 16 του 
άρθρου 11 του Ν. 716/77, εντός ανατρεπτικής προθε¬ 
σμίας δέκα (10) ημερών από της δημοσίευσης ή κοινο¬ 
ποίησης κατά περίπτωση, της σχετικής πράξηςτου εργο¬ 
δότη. Ισχύει επίσης ο Ν. 2522/97 «περί δικαστικής προ¬ 
στασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 
σύμβασης». 

β. Οι νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν την ανά¬ 
θεση της σύμβασης ορίζονται, ο Ν. 716/77, το ΠΔ 541/78 
όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ 256/98 και ΠΔ 923/78. 

γ. Απαγορεύεται η συμμετοχή του ίδιου μελετητικού 
γραφείου, ή φυσικού προσώπου που συμμετέχει στην 
ομάδα εκπόνησης της μελέτης σε περισσότερες από μία 
συμπράξεις που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 

δ. Η πρόταση (εκδήλωση) και οι δηλώσεις θα υποβλη¬ 
θούν στην Ελληνική Γλώσσα. 

Τ α υπόλοιπα στοιχεία, αν δεν είναι συνταγμένα στην Ελ¬ 
ληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Κατα¬ 
ληκτικός χρόνος υποβολής προτάσεων στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, ορίζεται η 28.5.2002 και ώρα 11.00. 

ε. Τα έξοδα δημοσίευσης στις Ελληνικές Εφημερίδες 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

18. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενη¬ 
μέρωσης: Δεν έχει προηγηθεί ενδεικτική ενημέρωση. 

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 2.4.2002. 

20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης (Συμπλή¬ 
ρωμα από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρω¬ 
παϊκών κοινοτήτων). 

21. Η σύμβαση καλύπτεται απάτη Σ.Δ.Σ.: Ναι. 

Βόλος, 2 Απριλίου 2002 

Ο Πρύτανης 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθ. Πρωτ. ΤΔ3082 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Λέσβου εκθέτει σε ανοιχτή δημοπρασία την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑ¬ 
ΝΟΥΣ ΣΤΗ ΣΤΥΨΗ & ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜ¬ 
ΨΗΣ ΜΟΡΙΑΣ», προϋπολογισμού είκοσι πέντε χιλιάδων 
τριακοσίων (25.300) Ευρώ χωρίς τον Φ.Π.Α. και (28.589) 
ευρώ με τον Φ.Π.Α. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπλη¬ 
ρώθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με άλλους σχετικούς 
Νόμους κατά την σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία 
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και Νομολογία κρίσιμη ημερομηνία ισχύος ορισμένου νο¬ 
μικού καθεστώτος του παρόντος διαγωνισμού (Ν. 
2229/1994, Ν. 2308/1995, Ν. 2338/1995, Ν. 2372/1996, Ν. 
2576/1998, Ν. 2741/1999, Ν. 2940/2001 κ.λπ.), των Δια¬ 
ταγμάτων και των Υπουργικών αποφάσεων που εκδόθη- 
καν σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόμων, ειδικά δε του Π.Δ. 
609/1985 όπως ισχύει κατά την υπόψη κρίσιμη ημερομη¬ 
νία, επιλεγομένου του συστήματος προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης κατά το εδάφιο 4α του άρθρου 4 του 
Ν. 1418/1984, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Π.Δ. 
609/1985. 

Ισχύει επίσης το Π.Δ. 334/2000 και κατισχύει των ανω¬ 
τέρω διατάξεων σε περίπτωση αντικρουόμενων διατάξε¬ 
ων, κατά το μέρος που αφορά στο συγκεκριμένο έργο 
ορισμένου προϋπολογισμού. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. στην Α' (ή Α1 του Ν. 
2940/2001) τάξη και άνω για έργα Οδοποιίας, καθώς και 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρ¬ 
χιακά Μητρώα για έργα Οδοποιίας και κατά τα νόμιμα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον παραπάνω διαγωνισμό, 
που παρέχεται κατά Νόμο, ορίζεται σε πεντακόσια έξι 
(506) ΕΥΡΩ και απευθύνεται στην Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5.6.2002 ημέρα Τετάρ¬ 
τη καιώρα 11.00 π. μ. στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου. 

Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την ΤΔ 2385/8.3.2002 
απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέσβου. 

Η δημοπράτηση του έργου εγκρίθηκε με την 75/2002 
Απόφαση/Θέμα 8/Πρακτικό 9/ημερομηνία συνεδριάσεως 
20.3.2002 της Νομαρχιακής Επιτροπής της Ν.Α. Λέσβου, 
η οποία θεωρείται εκτελεστέα σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο 1 του άρθρου 18του Ν. 2218/94. 

Περισσότερα στοιχεία δίδονται από την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λέ¬ 
σβου, τηλ. 02510-47450, 47452 κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Διευκρινίζεται ότι ο φόρος προστιθέμενης αξίας 
(Φ.Π.Α.) βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Μυτιλήνη, 8 Απριλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Νομάρχης Λέσβου 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΚ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ 
-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
(ΔΕΥΑΛ) 

Αριθ. Πρωτ. 404 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑ¬ 
ΝΟΣ, κατόπιν της 31/2002 απόφασης του Δ.Σ. με την 
οποία αποφασίστηκε η έγκριση εκτέλεσης του έργου 
«Ύδρευση Δ.Δ. Λαγυνών- Υδραυλικά» και ο τρόπος εκτέ¬ 
λεσης αυτού, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα των επί μέρους ποσοστού εκπτώσεων κατά ομά¬ 
δες τιμών (άρθρο 7 Π.Δ. 609/85) επί του τιμολογίου και 
του προϋπολογισμού της μελέτης 1/2002 για την κατα¬ 
σκευή του έργου «Ύδρευση Δ.Δ. - Λαγυνών -Υδραυλικά». 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατημένων 
εργασιών με το ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 424.000,00 
Ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εξ ιδίων πόρων. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στο 


Δημαρχιακό κατάστημα Λαγκαδά την 24 Απριλίου 2002 
ημέρα Τετάρτη ενώπιοντης κατά νόμο επιτροπή διαγωνι¬ 
σμών. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών η 10 π.μ. και 
ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 11 π. μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ τάξης και άνω για 
Χωματουργικά και ΜΕΕΠ Γ τάξης και άνω για Υδραυλικά 
έργα καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα και οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση 
εγγραφής τους στα μητρώα ΜΕΕΠ Γ Τάξης και άνω για 
έργα Χωματουργικά καί στα μητρώα ΜΕΕΠ Γ Τάξης και 
άνω για έργα Υδραυλικά, ή στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται 
προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και ορίζεται σε 21.200,00 Ευρώ και βε¬ 
βαιώνεται με την προσκόμιση ίσου ποσού γραμματίου εί¬ 
σπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τα¬ 
μείου συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημ. 
Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) που θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με 
τους ισχύοντες τύπους για το Δημόσιο. 

Της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης, μπορούν 
να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. του Δ.Δ. Λαγκαδά στις εργάσιμες ημέρες. 

Λαγκαδάς, 9 Απριλίου 2002 
Ο Πρόεδρος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η ΔΤΥ της ΝΑ Καστοριάς διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 και του εκτελεστικού του Π.Δ. 
09/85, καθώς και του Ν. 2229/94, η ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΙΑΚΩΝ 
προϋπολογισμού 1.320.600 ευρώ με ΦΠΑ από πιστώσεις 
του προγράμματος Παιδείας. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 8η του μηνάς Μάίου έτους 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ (λήξη προσφο¬ 
ρών) στα Γ ραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Καστοριάς (Διοικη¬ 
τήριο 3ος όροφος) από αρμόδια επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Δ1 τάξης και άνω για 
έργα Οικοδομικά και Β τάξης και άνω για έργα Η/Μ και 
σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε 22.384,00 ευρώ 
(2%του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ) και θα απευθύνεται 
στηνΔ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Καστοριάς. 

Έντυπα προσφοράς και πληροφορίες δίνονται από την 
Δ.Τ.Υ.Ν. Καστοριάς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Βοηθός Νομάρχη 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΖΟΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατ. Αττικής διακηρύττει ότι: 
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1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με εν¬ 
σφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 
1418/84 και του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έρ¬ 
γων» του Ν. 2940/01 & 2229/94 του Π.Δ. 23/93 του Π.Δ. 
265/91, του Ν. 2576/98 και του Ν. 2503/97 και εκτέλεση 
του έργου «Έργα υποδομής στην παραλία Σκ. Ωρωπού 
της Κοιν. Σκ. Ωρωπού του Ν. Αττικής» συνολικής δαπάνης 
88.040,98 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

2. Η δημοπρασία θα γίνει την 15 Μάίου 2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη καιώρα 11.00π. μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γραφεία του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Ανατ. Αττικής (17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνα - 
Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον της Νομαρχιακής Επιτρο¬ 
πής. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ΔΕ εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ με πτυχία τάξε- 
ως Α2' και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ κα¬ 
θώς και κάτοχοι παλαιών πτυχίων Β' τάξης και άνω ή 
Κ/ξίες επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α τάξης 
και άνω για έργα Η/Μ καθώς και Κ/ξίες παλαιών πτυχίων 
Α' τάξης και άνω για έργα Η/Μ. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΕΧΩ- 
ΔΕ./ΣΑΕ 069/3, ΕΡΓΟ 2069550 με ποσό 88.041 ΕΥΡΩ. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.492,22 ευρώ, 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 609/85 άρθρα 23 και 27 και απευθύνεται προς 
την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Νομαρχιακής Αυτοδι¬ 
οίκησης Ανατ. Αττικής. 

Όλα τα τεύχη της μελέτης βρίσκονται στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ.της Ν.Α.Α.Α., 17οχλμ.Λ. Μαραθώνας στη Παλλήνη 
(2ος όροφος), τηλ. 6032997, όπου οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τεύχος της 
μελέτης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλή¬ 
ρωση της προσφοράς τους τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Ο Πρόεδρος της Ν. Επιτροπής 
Βοηθός Νομάρχη 

Γ. ΞΗ ΝΤΑΡΑΣ 
-♦- 

(29) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Ανατ. Αττικής διακηρύττει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με εν¬ 
σφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ» σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 
«Κατασκευή Δημοσίων Έργων» του Ν. 2940/01 &2229/94 
του Π .Δ. 23/93 του Π .Δ. 265/91, του Ν. 2576/98 και του Ν. 
2503/97 η εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΕΡΓΑ 
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - Π. ΦΩΚΑΙΑΣ (ΕΡΓΑ 
ΕΞΟΔΟΥ) προϋπολογισμού 727.000 ευρώ και συνολικής 
δαπάνης 857.860 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 

2. Η δημοπρασία θα γίνειτηνδη Μάίου 2002 Τετάρτη και 
ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γ ραφεία 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Ανατ. Αττικής (17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνα - Παλλήνη 
2ος όροφος) ενώπιον της Νομαρχιακής Επιτροπής. 


3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Εργοληπτικές επι- 
χειρήσειςΔΕ εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ με πτυχία 2ηςτά- 
ξης και άνω ή κάτοχοι παλαιών πτυχίων Δ1 και άνω για έρ¬ 
γα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και Κ/ξίες 1ης τάξης και άνω ή 
Κ/ξίες κατόχων παλαιών πτυχίων Γ τάξης και άνω για έρ¬ 
γα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσειςτου ΕΠ Αττι¬ 
κής 2000-2006, μέτρο 2.1 (παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής 
προστασίας) με ποσό 857.860 ευρώ. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 14.540 ευρώ ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 609/85 άρθρα 23 και 27 και απευθύνεται προς την 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Ανατ. Αττικής. Όλα τα τεύχη της μελέτης βρίσκονται 
στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α.Α.Α., 17ο χλμ. Λ. Μαρα- 
θώνος στη Παλλήνη (2ος όροφος), τηλ. 6032994, όπου οι 
ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλά¬ 
βουν τεύχος της μελέτης καθώς καιορμημένο τεύχος για 
την συμπλήρωση της προσφοράς τους τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Γ. ΞΗ ΝΤΑΡΑΣ 
-♦- 

(30) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΒΠΕΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΔΔ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
Αριθ. Διακηρ. 25Α/2001 

Το Σισμανόγλειο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Ατ¬ 
τικής, προκηρύξει ΔΙΕΘΝΗ ανοικτό διαγωνισμό με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμής για την προμή¬ 
θεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ προβλεπόμενης πίστωσης σε ευ¬ 
ρώ 70.432,87 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 18%. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει 6.6.2002 ημέρα της εβδομάδας 
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών 
τον Νοσοκομείου (κτίριο Ν4,1ος όροφος), ενώπιον επι¬ 
τροπής που έχει ορισθεί. 

Πληροφορίες στο Γραφείο Προμηθειών καθημερινά 
από 09.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ. (τηλ. 8039 558 - 8039 394). 

Τεύχη διακήρυξης διανέμονται καθημερινά (μετά την 
15.4.2002 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από 9.00 π.μ. 
μέχρι 12.00 π.μ.) από το Γ ραφείο Προμηθειών αντί του πο¬ 
σού 14,67 ευρώ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του Νοσοκομείου. 

Για την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας τα έξοδα βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Κοινότη¬ 
τα. 

Ο Διοικητής 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΠΑΝΗΣ 

-♦- 

(31) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Π ΕΣΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 3339 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου κατόπιντης 1/2002 (θέμα 
15ο)απόφασης του Δ.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
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διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ, Κωδικός Είδους 21-01-82000, 
Π.Δ 440205,43 ευρώ και ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ, Κωδικός Είδους 21-06-01470, Π.Δ. 293470,29 
ευρώ, για τις ανάγκες του Ορθοπεδικού Τμήματος, όπως 
έχουν ενταχθεί στο ΕΠΠ έτους 2001 πιστώσεις 2002 του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 6.6.2002 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 11π.μ. στα γραφεία του Ιδρύματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
όρων και υποχρεώσεωντης σχετικής συγγραφής κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών 
του Ιδρύματος στο τηλέφωνο 0691059436 και -434. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουντο Νοσοκομείο μας. 

Κατόπιν αυτών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 
υποβάλλουν έως την προηγούμενη της ανωτέρω ημερο¬ 
μηνίας τις προσφορές τους. 

Αίγιο, 8 Απριλίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(32) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 8460 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης ανοικτού τιμο¬ 
λογίου (περίπτ. δ', παρ. 4, άρθρο 4 του Ν. 1418/84) και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 234/84), 
του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ 2234/85), τις από 1.1.85 διατάξεις 
περί εργοληπτών Δ.Ε., την απόφαση του Υ.Δ.Ε. 
ΕΔ2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.85 (ΦΕΚ Β 170/29.3.85) όπως 
τροποποιήθηκε μετηνΔ17α/07/33/Φ. Ν. 294/6.4.94 (ΦΕΚ 
Β 293/21.4.-94, του Π.Δ. 265/1991, του Π.Δ. 23/1993 και 
των ερμηνευτικών εγκυκλίων του Ν. 2229/1994, του Ν. 
2576/98, (ΦΕΚ25Α) του Ν. 2940/2001 καιτουΠ.Δ. 171/87, 
η εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕ¬ 
ΝΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης 1.315.595 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., ως στην 119/2001 Μελέτη της Τ.Υ. Δ.Α, αναφέρε- 
ται. 

Άρθρο Ιο 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα Ασπροπύργου, που βρίσκεται στην Λεωφ. Δημοκρα¬ 
τίας 18, στις 8 Μάΐου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών η 11.00 π.μ. 

Άρθρο 2ο 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ με πτυχίο Α' τά¬ 
ξης και άνω για έργα Οικοδομικά και Δ' τάξης και άνω για 
έργα Οδοποιίας ή Κ/Ξ εργολ.επιχειρήσεων με πτυχίο αντί¬ 
στοιχης τάξης ή ισότιμα με εφαρμογή του Ν.2940/2001. 

Άρθρο 3ο 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της 
μελέτης με αριθμό 119/2001 και να παραλαμβάνουν Τεύ¬ 


χη, Έντυπα και Σχέδια (με δικά τους έξοδα αναπαραγω¬ 
γής), προσερχόμενοι στο γραφείο της Δημαρχιακής Επι¬ 
τροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας 
των Δημοσίων Υπηρεσιών μέχρι και 3 εργάσιμες ημέρες 
πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και 
την 29η Απριλίου 2002. 

Υπεύθυνο το Γραφείο της Δημαρχιακής Επιτροπής, 
Τηλ. 5571805. 

Άρθρο 4ο 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει με ποινή αποκλεισμού να 
καταθέσει εγγύηση συμμετοχής αναγνωρισμένης στην 
Ελλάδα Τραπέζης ή γραμμάτιο συστάσεων παρακαταθή¬ 
κης του Τ. Π. και Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ, ποσού Ευρώ 22.298 
ίσου προς το (2) τοις εκατό της προϋπολογιζόμενης δα¬ 
πάνης του έργου (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφω¬ 
να με τα άρθρα 23 και 27 του Π. Δ/τος 609/85 υπέρ του Δή¬ 
μου. 

Ασπρόπυργος, 9 Απριλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΛΙΑΚΟΣ 
-♦- 

(33) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Ε.Ο. 

Αριθ. Πρωτ. 1661 

Η Νομαρχιακή Αυτ/ση Εύβοιας - Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Διε¬ 
νεργεί ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα προσφορά με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για την ανάθεση κατασκευής 
του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου - αποκατάσταση 
φθορών και ζημιών που προέκυψαν από θεομηνίες (πρω¬ 
τεύον και δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο Νομού)». 

Προϋπολογισμού: (591.342,63) ευρώ, από πιστώσεις: 
ΕΑΠΝΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 περί 
Δημοσίων Έργων όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 
285/97, Π.Δ. 218/99 και όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84, του Ν. 2229/94, του Ν. 2741/99, και του Ν. 
2940/01. 

Ειδικότερα έχει εφαρμογή η παραγρ. 5α του άρθρου 1 
του Ν. 2229/94 για χαμηλές προσφορές και ο Ν. 2576/98. 

Η δημοπρασία θα γίνει την24η του μηνάς Απριλίου ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Ν.Α. Εύβοιας 
(Ελ. Βενιζέλου 4). 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, Γ' 
τάξης και άνω, για έργα Οδοποϊας. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού του έργου, δηλαδή 11.827 ευρώ και θα απευ¬ 
θύνεται προς Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Εύβοιας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευ- 
χώντης μελέτηςτου έργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Χαλκίδα, 28 Μαρτίου 2002 

Ο Πρόεδρος Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΑΘ. ΓΚΑΒΑΛΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




